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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 254 

12 Ιουλίου 2002 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

Ο) 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Διακήρυξης: 13/02 

1. Η ΜΑΚ ανακοινώνει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το σύ¬ 
στημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης που εκ¬ 
φράζεται σε ακέριες μονάδες επί τοις εκατό σε συμπλη¬ 
ρωμένο Τιμολόγιο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της περίπτωσης (α), της παρ. 4 του άρθρου 4 
του Ν. 1418/84 και των άρθρων 4, 6, 17, 18, 20, 21 και 23 
του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθη¬ 
καν με τον Ν. 2940/01 και τις διατάξεις του άρθρου 2 του 
Ν. 2576/98 και με τους όρους της διακήρυξης της εγκε¬ 
κριμένης μελέτης για την εκτέλεση του έργου: 

«Κατασκευή 12 Ισογείων Κατοικιών στην 112 ΠΜ με το 
σύστημα Προκατασκευής ΙΛ/ΑΕΡΓΕ - ΘΒΕΤΕ - Φάση Ε’ 
(Περιβάλλων Χώρος) - Επανυποβολή» προϋπολογισμού 
ευρώ 118.644,07 (χωρίς ΦΠΑ). 

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επι¬ 
τροπή στις 17.7.2002 ημέρα Τετάρτη ώρα λήξης επίδο¬ 
σης προσφορών 11:00 και ώρα έναρξης μισή ώρα πριν 
από την ώρα λήξης, η οποία κηρύσσεται από τον πρόεδρο 
της Επιτροπής στα γραφεία της ΜΑΚ, Λεωφόρος Μ. Αλε¬ 
ξάνδρου 303 (πρώην Ασπροπύργου), Άνω Λιόσια. 

3. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται: 

α. Σύμφωνα με την παλαιά κατάταξη του άρθρου 16 του 
Ν. 1418/84: 

(1) Εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ για τις κατηγορίες Β', Γ', Δ' ατομικό 
(εντός νομού και γειτονικών νομών), Δ'εταιρικό (εντός νο¬ 
μού και γειτονικών νομών) τάξεως, για έργα οδοποιίας. 

(2) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων (ατομι¬ 
κών ή εταιρικών) εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ, για τις κατη¬ 
γορίες Β', Γ, Δ' ατομικό (εντός νομού και γειτονικών νο¬ 
μών), Δ' εταιρικό (εντός νομού και γειτονικών νομών) τά¬ 
ξεως, για έργα οδοποιίας. 

β. Σύμφωνα με τη νέα κατάταξη του άρθρου 4 του Ν. 
2940/01: 


(1) Εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ για τις κατηγορίες Α2, 1ης και 2ης 
(εντός νομού και γειτονικών νομών) τάξεως για έργα οδο¬ 
ποιίας. 

(2) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων (ατομι¬ 
κών ή εταιρικών) εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ, για τις κατη¬ 
γορίες Α2,1 ης και 2ης (εντός νομού και γειτονικών νομών) 
τάξεως για έργα οδοποιίας. 

4. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ποσοστό 
2% του εγκεκρμένου προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, 
δηλαδή Δυο Χιλιάδες Τριακόσια Εβδομήντα Τρία ευρώ (€ 
2.373). 

5. Ο διαγωνισμός υπόκειται στην έγκριση του κ. ΔΑΥ 

6. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνι¬ 
σμού στις εφημερίδες, καθώς και των επαναληπτικών του 
βαρύνουν τον ανάδοχοτου έργου. 

7. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν 
μαζί με τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών τους και αντί¬ 
στοιχα φωτοαντίγραφα (μη θεωρημένα), τα οποία θα κρα¬ 
τήσει η Υπηρεσία μέχρι την κατακύρωση του έργου. 

8. Τεύχος της μελέτης αντί€ 17,00 καθώς και πληροφο¬ 
ρίες διατίθενται από την ΜΑΚ, Τμήμα Εργολαβιών - Προ¬ 
μηθειών, Τηλ. 2470488-9 (εσωτ. 5608) κάθε εργάσιμη και 
ώρες 08:00 έως 14:00 μέχρι και τις 15.7.2002. 

Ο Διοικητής ΜΑΚ 
ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πε.Σ.Υ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ.πρωτ. Ε/11209 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, προκηρύσσει δημοπρα¬ 
σία με σφραγισμένες προσφορές, για την εκτέλεση των 
εργασιών του έργου: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩ¬ 
ΡΩΝ ΠΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟ¬ 
ΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ Α’ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογι¬ 
σμού 104.000 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ενιαίο ποσοστό, σύμφωνα με το άρθρο 6του Π.Δ. 609/85, 
την 31.7.2002, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών), στα γραφεία της Υδ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (Παπασιο- 
πούλου Τέρμα, Λαμία, τηλ. 0231-0-56231). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, των τάξεων που καθορίζονται 
στην αναλυτική διακήρυξη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί 
εγγυητική επιστολή 1770 ΕΥΡΩ που θα απευθύνεται προς 
το Γ ενικό Νοσοκομείο Λαμίας. 

Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την αναλυτική 
διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίαςτου Γ.Ν. Λαμίας, κα¬ 
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η δημοσίευση της παρούσης καθώς και τυχόν επανα¬ 
ληπτικών διακηρύξεων βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Λαμία, 9 Ιουλίου 2002 
Ο Διοικητής 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Αριθ. πρωτ. 50971/2543 

Ο Δήμαρχος Θεσ/νίκης προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών 
εργασιών σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στο τιμο¬ 
λόγιο και τον πρ/σμό της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότη- 
τας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για την εκτέλεση 
του έργου: Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Κ. Τούμπας 
(Ανατολικής Θράκης), π.δ. 574.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθείτην 31 Ιουλίου 2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 10.30 - 11.00 (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών) στο γραφείο 304 του Κεντρικού Δημοτικού Κα¬ 
ταστήματος, Βενιζέλου 45, 3ος όροφος από την αρμόδια 
Επιτροπή Δημοπρασιών. 

Η προθεσμία περάτωσηςτου έργου ορίζεται σε εκατόν 
πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές 

Α) εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες 
για όλες τις κατηγορίες του έργου στο ΜΕΕΠ α) για οικο¬ 
δομικά ή οδοποιίας Γ, ΔΓ, Δ', Ε' εντός νομού και εντός γει¬ 
τονικών νομών, Γ', Δ1, Δ' εκτός νομού β) για ηλεκτρομη- 
χανολογικά Β', Γ', ΔΓ, Δ'εντός νομού και εντός γειτονικών 
νομών. Β’, Γ', Δ1'εκτός νομού. 

Β) Κοινοπραξίες Ελληνικών Εργοληπτικών Επιχειρήσε¬ 
ων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις απαι- 
τούμενες ως άνω κατηγορίες καθώς και εργοληπτικές 
επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που 
κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες 
και τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 9 του άρ¬ 
θρου 16 του Ν. 1418/84. 


Η εγγυητιιοή επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό θα 
ανέρχεται σε 9.700,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την προ¬ 
σκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητι¬ 
κής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που 
ισχύουν στο Δημόσιο, ισχύος 120 ημερολογιακών ημε¬ 
ρών. 

Τις διακηρύξεις καθώς επίσης και τις μελέτες μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα Γ ραφεία της Δ/νσης 
Μελετών Αρχ/κών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
οδός Αγγελάκη αρ. 13, όροφος 2ος, Γρ. Γυμνόπουλο, 
Τηλ. 0310/296871 όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 
Αριθ. πρωτ. 4205 

Ο Δήμος Μύκης Νομού Ξάνθης προκηρύσσει δημόσιο 
ανοικτό επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά εκπτώσεως κατά ομάδες τιμών και έλεγ¬ 
χο ομαλότητος, των επί μέρους ποσοστών εκπτώσεως, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 2940/01, 1418/84 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 
2229/1994 και των εκτελεστικών διαταγμάτων αυτών, των 
Π.Δ/των 609/85, 171/87, 410/95, 28/1980, των αποφάσε¬ 
ων και εγκυκλίωνπου αφορούν δημοπρατήσεις έργων κα¬ 
θώς και του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α 180/6.8.2001), για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανάπλαση της κεντρικής 
οδού στην είσοδο του οικισμού Μύκης (παράλληλα με το 
ποτάμι) καθώς και την ανάπλαση της Κεντρικής Πλατεί¬ 
ας», πρ/σμού 190.800 ευρώ (161.694,91 για εργασίες και 
29.105,09 για ΦΠΑ). Με εξασφαλισμένη πίστωση 160.000 
ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιες πιστώσεις (δάνειο 
Ταμείου Παρακ/κών και Δανείων) του Δήμου Μύκης. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 24 Ιουλίου 2002 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11η π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου Μύκης Νομού Ξάνθης, από την 
αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού. 

Το έργο αφοράτην ανάπλαση της κεντρικής οδού στην 
είσοδο του οικισμού Μύκης παράλληλα με το ποτάμι, κα¬ 
θώς και την ανάπλαση της Κεντρικής πλατείας. Και θα 
εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 40/2002 μελέτη της 
ΤΥΔΚ Ξάνθης μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερολογια¬ 
κών μηνών. 

Στον διαγωνισμό γίνοται δεκτές εργοληπτικές πειχειρή- 
σεις και κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β’ και 
άνω για έργα Οικοδομικά και Α’ και άνω για έργα Η/Μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εγγύηση 
συμμετοχής 2% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
της μελέτης, χωρίς το ΦΠΑ δηλαδή 3.234 ευρώ, που θα 
απευθύνεται προς τον Δήμο Μύκης καθώς επίσης και 
υπέυθυνη δήλωση και βεβαίωση για το ανεκτέλεστο μέ- 
ροςτων συμβάσεων, σύμφωνα μετο άρθρο 16, παρ. 7του 
Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94 και το 
άρθρο 5της ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.85 όπωςτροποποι- 
ήθηκε με την 17α/03/74/ΦΝ312/16.12.94. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


4163 


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία του Δήμου Μύκης (τηλ. 05410-65461, 
εσωτ. 41 &42). 

Σμίνθη, 10 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΓΚΑ 

-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Αριθ. πρωτ. 50976/2536 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο επα¬ 
ναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφο¬ 
ρές και συμπλήρωση τιμολογίου για τον καθαρισμό του 
θαλάσσιου χώρου της παραλίας από επιπλέοντα απορ¬ 
ρίμματα με τη μέθοδο «ΠΛΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ», Π.Δ. 
44.030,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγ/σμός θα διενεργηθείτην 18 Ιουλίου 2002 ήμερα 
Πέμπτη και ώρα 13.00 -13.30 (λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών), στο γραφείο 304του Δημοτικού Καταστήματος (Βε- 
νιζέλου 45, ορ. 3ος) απάτην αρμόδια Επιτροπή Διεξαγω¬ 
γής Δημοπρασιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγ/σμό ορίζεται σε ποσο¬ 
στό 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α., σε γραμ¬ 
μάτιο του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή από ανα¬ 
γνωρισμένη Τράπεζα, ισχύος (6) έξι μηνών. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι νόμιμα ασκούν την 
κατασκευή, εμπορία και τοποθέτηση του δημοπρατούμε- 
νου είδους, γραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. 

Οι εταιρείες οποιασδήποτε μορφής θα πρέπει να προ¬ 
σκομίσουν την ώρα του διαγωνισμού αντίγραφα των συ¬ 
στατικών τους πράξεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών όρων του διαγωνισμού από το Τμήμα Περιβάλλο¬ 
ντος της Δ/νσης Πρασίνου του Δ.Θ., οδός Παπαρηγο- 
πούλου 7, γραφ. 208, όροφος 3ος, Α. Τσακνιά τηλ. 
0310/511156. όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οιαδή- 
ποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η 
22 Ιουλίου 2002 και ώρα 11.00 - 11.30. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Αριθ. πρωτ. 50975/2537 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλή¬ 
ρωση τιμολογίου για την προμήθεια 328,9μ2 μεμβράνης 
υπερυψηλής ανακλαστικότητας τύπου III για την κατα¬ 
σκευή πινακίδων του Κ.Ο.Κ. και για το έργο «Συντήρηση - 


Επισκευή και επέκταση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης 
οδών της πόλης», π.δ. 35.305,66 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγ/σμός θα διενεργηθεί την 23η Ιουλίου 2002 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 -10.30 (λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών), στο γραφείο 304 του Δημοτικού Καταστήματος (Βε- 
νιζέλου 45, όρ. 3ος) από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγω¬ 
γής Δημοπρασιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγ/σμό ορίζεται σε ποσο¬ 
στό 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α., σε γραμ¬ 
μάτιο του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή από ανα¬ 
γνωρισμένη Τράπεζα, ισχύος έξι (6) μηνών. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι νόμιμα ασκούν την 
κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών, γραμμέ¬ 
νοι στα οικεία Επιμελητήρια. 

Οι εταιρείες οποιασδήποτε μορφής θα πρέπει να προ¬ 
σκομίσουν την ώρα του διαγωνισμού αντίγραφα των συ¬ 
στατικών τους πράξεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών όρωντου διαγωνισμού από τη (Δ/νση Κυκλοφορίας) 
Τμ. Οδικής Σήμανσης, Μυκόνου 2 από Π. Λαζαρίδη, τηλ. 
0310/911711, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποια¬ 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 24 Ιουλίου 2002 και ώρα 9.00 - 9.30. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Αριθ. πρωτ. 50972/2541 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 2 Αυ- 
γούστου 2002 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 - 11.30 
στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βενιζέλου 45, 3ος 
όροφος, γρ. 304), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα 
γίνει δημόσια πρώτη δημοπρασία με συμπλήρωση τιμο¬ 
λογίου και αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατα- 
κύρωσηςτη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια 
ενός (1) αυτοκινούμενου μηχανήματος διαγράμμισης 
οδοστρωμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Κυκλοφορίας 
του Δ.Θ. π.δ. 117.047,68 ευρώ με το Φ.Π.Α. και σύμφωνα 
με τις διατάξεις της 11389/93 ΥΑ. 

Η ανακοίνωση της βαθμολογίας των προσφορών θα γί¬ 
νει στις 13Αυγούστου και ώρα 10.00 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 19 Αυγούστου και ώρα 10.00 στο γραφείο 304, από 
την αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν την κατα¬ 
σκευή ή εμπορία του υπό προμήθεια είδους, γραμμένοι 
στα Οικεία Επιμελητήρια. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί του προϋπο¬ 
λογισμού της Υπηρεσίας με το Φ.Π.Α., σε γραμμάτιο κα¬ 
τάθεσης του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή ΙΟμηνης 
ισχύος από αναγνωρισμένη Τράπεζα. 

Περισσότερες πληροφορίες, αλλά και τη σχετική δια¬ 
κήρυξη, μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι από τη 
Δ/νση Κυκλοφορίαςτου Δήμου Θεσ/νίκης, οδός Μυκόνου 
2, Π. Λαζαρίδη, τηλ. 0310/911711, όλες τις εργάσιμες μέ¬ 
ρες και ώρες. 
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Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για οποιαδή¬ 
ποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, ορίζεται 
η 5 Αυγούστου 2002 και ώρα 8.00 - 8.30. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Αριθ. πρωτ. 50974/2538 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο επα¬ 
ναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφο¬ 
ρές και συμπλήρωση τιμολογίου για την προμήθεια ηλε- 
κτρολογικού υλικού για την συνέχιση έργων ηλεκτροφω- 
τισμού, τι.δ. 11.673,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγ/σμός θα διενεργηθείτην 22 Ιουλίου 2002 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12.00 - 12.30 (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών), στο γραφείο 304του Δημοτικού Καταστήματος 
(Βενιζέλου 45, όρ. 3ος) από την αρμόδια Επιτροπή Διεξα¬ 
γωγής Δημοπρασιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγ/σμό ορίζεται σε ποσο¬ 
στό 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α., σε γραμ¬ 
μάτιο του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή από ανα¬ 
γνωρισμένη Τράπεζα, ισχύος 10 μηνών. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι νομικά ασκούν την 
κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών, γραμμέ¬ 
νοι στα οικεία Επιμελητήρια. 

Οι εταιρείες οποιοσδήποτε μορφής θα πρέπει να προ¬ 
σκομίσουν την ώρα του διαγωνισμού αντίγραφα των συ¬ 
στατικών τους πράξεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών όρων του διαγωνισμού από το Τμήμα Γραμματείας 
της Δ/νση Ηλεκτρολογικού Άνδρου 1, Αργ. Μπελενιώτου, 
τηλ. 912-261, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποια¬ 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 23 Ιουλίου 2002 και ώρα 8.00 - 8.30. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(9) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Αριθ. πρωτ. 50973/2539 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 2 Αυ¬ 
γούστου 2002 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 - 10.30 
στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βενιζέλου 45, 3ος 
όροφος, γρ. 304), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα 
γίνει δημόσια ανοικτή δημοπρασία με συμπλήρωση τιμο¬ 
λογίου και αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατα- 
κύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια 
δέκα (10) αναρροφητικών σκουπών για τις ανάγκες της 
Δ/νσης Καθ/τας π.δ. 71.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις της 11389/93 Υ.Α. 


Η ανακοίνωση της βαθμολογίας των προσφορών θα γί¬ 
νει στις 12 Αυγούστου 2002 και ώρα 10.30. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 14 Αυγούστου και ώρα 10.30 στο γραφείο 304, από 
την αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν την κατα¬ 
σκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών, γραμμένοι 
στα Οικεία Επιμελητήρια. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί του προϋπο¬ 
λογισμού της Υπηρεσίας με το Φ.Π.Α., σε γραμμάτιο κα¬ 
τάθεσης του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή 7μηνης 
ισχύος από αναγνωρισμένη Τράπεζα. 

Περισσότερες πληροφορίες, αλλά και τη σχετική δια¬ 
κήρυξη, μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι από το 
Γ ραφείο Μελετών της Δ/νσης Καθ/τας του Δήμου Θεσ/νί¬ 
κης, οδός Γκαίτε Τζοβαροπούλου 17, Κ. Πετρίδη, τηλ. 
0310/249955 και 195 (τηλ. κέντρο) εσωτ. 123, όλες τις ερ¬ 
γάσιμες μέρες και ώρες. 

Απουσίατου ανωτέρω υπαλλήλου, τα τεύχη θα διατίθε¬ 
νται από τον υπάλληλο της Γ ραμματείας της Δ/νσης 
Καθ/τας, Ο. Καλκατζίκο, τηλ. 0310/218370 ΡΑΧ: 
0310/205035. 

Η ανάλογη αίτηση για διάθεση τευχών θα γίνεται το αρ¬ 
γότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για οποιαδή¬ 
ποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, ορίζεται 
η 5 Αυγούστου 2002 και ώρα 9.00 - 9.30. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 10 ) 

733 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αριθ. διακήρυξης: 01Α/2002 

1. Η 733 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων, διακηρύσσει 
την διεξαγωγή δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού, με εν¬ 
σφράγιστες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με 
συμπλήρωση τιμολογίου με κατά αποκοπή τίμημα σύμφω¬ 
να με το άρθρο4παρ. 2α του Ν. 1418καικατάτο άρθρο9 
του ΠΔ 609/85 και με τα άρθρα 17-18-20-21-22-23 και 24 
του ΠΔ 609/85, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 2 του 
Ν. 2576/1998 για τη «Βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» και Ν. 2940/2001 
Άρθρο 4 (ΦΕΚ 25Α/9-2-98), ΥΑ/Δ17α/08/ΦΝ 402/10-2-98/ 
ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 116Β/12-2-98) (εγκύκλιος 6/98) και 
ΥΑ/Δ17α/10/65/ΦΝ 462/24 Ιουλ 98/ΥΠΕΧΩΔΕ (Εγκύκλιος 
27/98) το Στρκο έργο με ακριβή τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ¬ 
ΘΗΚΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ «ΣΚΙΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ» Π/Υ: Τετρακοσίων Ενενήντα Δύο Χιλιάδων Δια- 
κοσίων Ευρώ (492,200,00 ευρώ), με τα απρόβλεπτα και 
χωρίς ΦΠΑ, που θα εκτελεστεί στη Φλώρινα. 

2. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία «δ» (οικοδομικά) 
η δε τριάδα εξισώσεων ρ=φ(μ) που χρησιμοποιείται στη 
διαδικασία προσδιορισμού των τυχόν τ.υχπ σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2576/98 και της σχετι¬ 
κές αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι: 

I ρ = 1.05-0.002 μ 

II ρ = 0.962-0.0075 Μ 

III ρ = 0.80-0.0005 μ 

3. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14 Αυγούστου 2002 ημέ- 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


4165 


ρα Τετάρτη και ώρα λήξεως επιδόσεως των προσφορών 
την 11.00 π.μ. στα γραφεία της 733 ΔΣΕ (Στρατόπεδο 
«ΡΩΜΑΝΕΛΗ» Δρέπανο - Κοζάνης)». 

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ από 

Γτάξη έως Δ' γενικό και ΣΤ' εντός Νομού και Ε’ για δυο (2) 
γειτονικούς για έργα οικοδομικά. 

5. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 
27 παρ. 6 του ΠΔ 609/85, ποσού εννέα χιλιάδων οκτακό¬ 
σιων σαράντα τεσσάρων ευρώ (9.844,00 €) που να απευ¬ 
θύνεται στην 733 ΔΣΕ. 

β. Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, Ν. 2229/94, Ν. 
2572/98, Ν. 2576/98, ΠΔ609/85, ΠΔ472/85, ΠΔ378/87και 
ΠΔ 298/90. 

7. Ο διαγωνισμός υπόκειται στην έγκριση της Προϊστά¬ 
μενης Αρχής. 

8. Υποχρεωτική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο δια¬ 
γωνισμό είναι η παραλαβή τευχών της μελέτης του έργου 
μέχρι 9 Αυγούστου 2002. 

9. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο του 
έργου. 

10. Γνώση των όρων διακηρύξεως και της μελέτης του 
έργου μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στα γρα¬ 
φεία της 733 ΔΣΕτηλ. 04610-92024 (Εσωτ. 320) Δρέπανο 
Κοζάνης από 22 Ιουλίου 2002 έως 9 Αυγούστου 2002 κα¬ 
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Απάτη Διεύθυνση 

-♦- 

( 11 ) 

Β' Πε.Σ.Υ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

«ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 3569 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» 
σ’ εκτέλεση της υπ’αρ. 17/4.7.02 απόφασης του Σ/λίου 
Δ/σης Νοσοκομείου διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό προμήθειας αντιδραστηρίων βιοχημικού αναλυτή μέ¬ 
χρι 31.12.02 για κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου με δι- 
καίωμαπαράτασηςτωνσυμβάσεωνγιαδύο (2) μήνες ακό¬ 
μη προϋπολογισμού 30.815,00 ευρώ με ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30.7.02 ημέρα Τρίτη και ώρα 
11.30 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου ενώπιον επι¬ 
τροπής. 

Πληροφορίες δίδονται από το Γρ. Προμηθειώντου Ιδρύ¬ 
ματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας 
των υπηρεσιών, αρμόδιος υπάλληλος Δρ. Συνδάγγελος. 
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 
ΠΑΝ.ΣΕΡΒΟΣ 
-♦- 

( 12 ) 

Β' Πε.Σ.Υ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 8116 

Για την αριθμ. 37/8.7.02 διακήρυξη διαγωνισμού προ¬ 
μήθειας ειδών καθαριότητας. 


Το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου, ύστερα από την αριθ. 
1/19.4.02 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ανακοινώ¬ 
νει ότι ο διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριό¬ 
τητας το Κρατικό Θεραπευτήριο Κέντρο Υγείας Λέρου 
τον προκηρύσσει την 12η Αυγούστου 2002 ημέρα Δευτέ¬ 
ρα και ώρα 9.00 - 9.15 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 
τμήματος Τ.Γ.Π.του Θεραπευτηρίου και σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 37/8.7.02 διακήρυξή μας. 

Λέρος, 5 Ιουλίου 2002 
Ο Διευθυντής 
ΜΙΧ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
-♦- 

(13) 

Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 2799 

ΤΟ ΝΟΜ. ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗ¬ 
ΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριό¬ 
τητας, απορρυπαντικών και χαρτικών. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000 ευρώ συμ/νου ΦΠΑ. 

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών μέχρι 11.9.2002 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. 

Η αποσφράγιση κατάθεσης των προσφορών θα γίνει 
στις 12.9.2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. απάτην 
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, στο Νομ. Γεν. 
Ογκολογικό Νοσ/μείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ». 

Πληροφορίες και προκηρύξεις δίνονται καθημερινά, 
ώρα ΙΟ.ΟΟπ.μ. έως 13.00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειώντου 
Νοσοκομείου. 

Κηφισιά, 8 Ιουλίου 2002 
Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. ΜΑΡΓΕΤΙΔΗΣ 
-♦- 

(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. πρωτ. 20/4999 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α. Πιερίας διακηρύσσει ότι 
εκτίθεται σε Δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως Δημ. Έργων 
η εκτέλεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΡ 
ΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΡΑΧΗΣ», 
προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 ΕΥΡΩ (Εργασίες 
67.351,98 + Αναθεώρηση 444,63 + Φ.Π.Α. 12.203,39) 

Η δημοπρασία θα γίνει στις τριάντα μία (31) Ιουλίουτου 
έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα. 11.00 π.μ. (λήξη επι- 
δόσεως προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Ν.Α. Πιερίας (Κατερίνη οδός 28ης Οκτωβρίου 
40, 3ος όροφος). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ., καθώς και κοινοπρα- 
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ξίες εργοληπτικών Επιχειρήσεων αναλόγου τάξης για έρ¬ 
γα υδραυλικά και με υποβολή πέραν των προβλεπομένων 
από την ισχύουσα Νομοθεσία δικαιολογητικών και όσων 
ακόμη αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της Διακήρυξης. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.360 ΕΥ¬ 
ΡΩ σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί από το 
ΤΣΜΕΔΕ ή Τράπεζες η άλλα πιστωτικά ιδρύματα, που λει¬ 
τουργούν νόμιμα στις χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα ή 
τουλάχιστον να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση 
στην Ελληνική και θα απευθύνεται προς τη Διεύθυνση Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας. 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται στα γραφεία 
της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Πιερίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, (τηλ, 0351069193 & 0351069146). 

Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται μια (1) ημέρα πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Κατερίνη, 9 Ιουλίου 2002 
Ο Νομάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
-Φ- 

(15) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Π. 

1. Η Δ/νση Ειδικών Έργων του'ΥΠΕΧΩΔΕ προκειμένου 
να αναθέσει την κατασκευή του έργου : "Αποκατάσταση 
διατηρητέου κτιρίου Φιλολογικού Συλλόγου "ΠΑΡ¬ 
ΝΑΣΣΟΣ" επίτης πλατείας Αγ.Γεωργίου Καρύτση 8", διε¬ 
νεργεί δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 και 
του άρθρου 6 του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν συ¬ 
μπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 292.432,00 € 

Η Δημοπρασία θα γίνει στην Αθήνα στις 31-7-2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 11.00 (λήξη επίδοσης Προσφορών) 
στα Γ ραφεία της Δ/νσης Ειδικών Έργων Α. Π. στην Αθήνα 
οδός Λ. Ριανκούρ 71, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

2. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις Εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ , πρώτης Τάξης και 
άνω (Νέα Πτυχία) & Γ’ τάξης και άνω (Παλαιό πτυχία) για 
έργα Οικοδομικά. Επίσης γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη δημοπρασία 
πρέπει να προσκομίσουν: 

Α. Εγγύηση συμμετοχής ποσού 5.848,64 € δηλ. 2% του 
Προϋπολογισμού του έργου, παρεχόμενη σύμφωνα με 
αυτά που ορίζονται στο Ν. 1418/84 και το Π ,Δ.609/85 όπως 
τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα 
των ανεκτέλεστων τμημάτων των εργολαβιών τους και 
αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις Υπηρεσίες για Λογ/σμό 
των οποίων εκτελούν τα έργα, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις & επίσης όλα τα στοιχεία που περιγράφονται 
στη Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου. 

3. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα στοι¬ 
χεία της δημοπρασίας ύστερα από συννενόηση με την 


Δ/νση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών, οδός Λ. 
Ριανκούρ 71, 3ος όροφος, τηλ. 6928.609, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από 16-7-2002. 

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2002 
Η Δ/ντρια 
Β. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ 
-Φ- 

(16) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ 
Αριθ. πρωτ. 2731 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Εκάλης προκηρύσσει δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση 
του έργου Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων, με το σύ¬ 
στημα υποβολής προσφοράς «με ελεύθερη συμπλήρωση 
ανοικτού τιμολογίου» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/84 άρθρο 4 παράγραφος 4 δ του Π .Δ. 609/85 άρθρο 
9 και του Π.Δ. 171/87. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. είναι 
50.789,00 ΕΥΡΩ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών 
που δημοπρατούνται είναι 43.041.44 ΕΥΡΩ έκτων οποίων 
τα 5.614,10 ΕΥΡΩ είναι απρόβλεπτα. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 31η Ιουλίου 2002 ημέρα 
Τετάρτη με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 
11η π.μ. 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την 26η Ιουλίου 2002, καταβάλλοντος 30 ΕΥΡΩ. 

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων εται¬ 
ρικής μορφής ή ατομικές εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην 
Α’ τάξη και άνω για την κατηγορία των έργων οδοποιίας, 
κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΈ Ε.Π. στην Α’ τάξη και άνω για την κατηγορία 
των έργων οδοποιίας σύμφωνα με την παράγραφο 7 του 
άρθρου 2του Π.Δ. 609/85 όπως αντικαταστάθηκε απάτην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 285/97 και από την 
παράγραφο 3του άρθρου 1. του Π.Δ. 218/99. 

5. Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου κα¬ 
θορίζεται ο χρόνος των 60 ημερών. 

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία που 
ορίζεται σε. 2% επίτου δημοπρατούμενου ποσού (860,83 
ΕΥΡΩ), πρέπει να απευθύνεται προς την Κοινότητα της 
Εκάλης και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ, συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει 
στο Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές επιτρέπε¬ 
ται να έχουν προθεσμία ισχύος, που όμως δεν θα είναι λι- 
γότερη των 60 ημερολογιακών ημερών. 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ίδιους πό¬ 
ρους. 

Εκάλη, 8 Ιουλίου 2002 
Η Πρόεδρος 

ΒΑΣΩ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

-Φ- 

(17) 

ΟΓΡΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α. 
Σ.Α. - Ταχυδρομική-τηλεγραφική διεύθυνσης: Μετσόβου 
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15 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνο : 01 8200999, 01 8836076- 
80 ΕΑΧ :01 8212219 Ε-ιτιαΜ: 0353@0353.ς|ΐ·, \Λ/θό είίθ: 
\/ν\Λ/νν.0333.9Γ) ανακοινώνει ότι διενθργεί ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό με κριτήριο κατακύρωσηςτη συμφερότερη προσφο¬ 
ρά και προϋπολογισμό 2.500.000 ΕΥΡΩ συνΦ.Π.Α. για την 
ανάθεση των υπηρεσιών Συμβούλου εφαρμογής και πα¬ 
ρακολούθησης των έργων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και των Επιχειρησιακών Σχεδίων του ομίλου 
Ο.Α.Σ.Α. 

Προσφορές για την ανάληψη του παραπάνω έργου 
μπορεί να υποβάλει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, ή ένωση/κοινοπραξία, με ανάλογο αντικείμενο 
εργασιών (όπως αυτό περιγράφεται στην αναλυτική δια¬ 
κήρυξη του διαγωνισμού). 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών η 
16/9/2002 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή. Οι 
προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκε¬ 
λο στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. (οδός Μετσόβου 15, Αθήνα) 
και θα συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που προβλέ- 
πονται στο αναλυτικό τεύχος διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν από 
12.7.2002 αίτηση στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. (υπεύθυνοι Ν. 
Βιλαέτης τηλ. 010-8200808 και Μ. Μαυρουδή τηλ. 010- 
8200936) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για κάθε 
σχετική πληροφορία και για να προμηθευτούν, αναλυτική 
διακήρυξη με τις λεπτομερείς προδιαγραφές και τις ιδιαί¬ 
τερες υποχρεώσεις του αναδόχου. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
-♦- 

(18) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 17230 

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής προκηρύσσει μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό 
για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Σάρωση, κα¬ 
θαρισμός οδών, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων 
χώρων πόλης Κομοτηνής» προϋπολογισμού 55,000 ΕΥ¬ 
ΡΩ μεΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στο 
γραφείο του Δημάρχου ενώπιον της Δημαρχιακής Επι¬ 
τροπής στις 22 Ιουλίου 2002 ημέρα Δευτέρα. 

Ωρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 12.30 μ. μ. και 
ώρα λήξεως αποδοχής προσφορών 13.00 μ.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα ή εταιρείες, με αποδεδειγμένη την νόμιμη λειτουρ¬ 
γία τους (βεβαιώσεις αρμόδιων Υπουργείων και Φορέων, 
όπως Υπουργείου Γεωργίας, Εφορία ή Επιμελητήριο). 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην δημο¬ 
πρασία είναι, με ποινή αποκλεισμού, η στελέχωση της 
εταιρείας με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
στο ποσό των 950 ΕΥΡΩ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δή¬ 


μου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
0531024444). 

Κομοτηνή, 9 Ιουλίου 2002 
Ο Αντιδήμαρχος ως Αναπληρωτής Δημάρχου 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΒΑΤΣΙΚΛΗΣ 

-♦- 

(19) 

Ε.Κ.Α.Β. 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 11181 

Ανακοινώνουμε ότι το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗ¬ 
ΘΕΙΑΣ διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη 
ετήσιου συντηρητή ραδιοδικτύου του ΕΚΑΒ με κριτήριο 
κατα κύρωσηςτη συμφερότερη προσφορά και σύντμηση 
προθεσμιών. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 
29.7.2002 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. 

Προϋπολογισμός: 71.000 ΕΥΡΩ (Εβδομήντα μία χιλιάδες) 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 - 
14.30 στην Υπηρεσία του ΕΚΑΒ τέρμα οδού Υγείας, Χο- 
λαργός,τηλ. 7460317, ΡΑΧ: 7460222 Γρ. Προμηθειών. 

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2002 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικ. Οικον. Υπηρεσιών 
ΣΩΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

( 20 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 

Ο Δήμαρχος Πρεσπών διακηρύσσει τη διενέργεια τα¬ 
κτικής μειοδοτικής δημοπρασίας με σύστημα σφραγι¬ 
σμένης προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες επί τις εκατό άνευ ορίου επί των τιμών του 
τιμολογίου της μελέτης για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέ¬ 
λεσης των εργασιών του έργου: 

"Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Δήμου Πρεσπών (β' φάση)", 
προϋπολογισμού 73.367,57 € (δημοπρατουμένων εργα¬ 
σιών 62.175,91€ και 11.191,66 €ΦΠΑ). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 31 Ιουλίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη στα γραφεία του Δήμου Πρεσπών. 

Ώρα έναρξης αποδοχής των προσφορών ορίζεται η 
10.00 και ώρα λήξης η 11 ΟΟ'. 

Το έργο αφορά την αποκατάσταση βελτίωση του υπάρ- 
χοντος καταστρώματος της οδού στα Δ.Δ. Αγ. Γερμανού, 
Καλλιθέας, Πλατέος και Αντάρτικού. 

Οι διατάξεις που θα διέπουν την εργολαβία είναι αυτές 
του Ν. 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985 όχως έχουν τρο¬ 
ποποιηθεί και ισχύουν. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στον ΜΕΕΠ και κατά τις διακρί¬ 
σεις της Δ/17/01/78/Φ.Ν.294/20-08-1990 κανονιστικής 
απόφασης του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (ΦΕΚ. 602/β/17-09- 
1990) για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Β', Γ, και Δ'ΤΑΞΗΣ σύμφωνα 
με την παλαιά διαβάθμιση, ή ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α2 και της 1ης 
ΤΑΞΗΣ με τη νέα διαβάθμιση του Ν.2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.243,52 € και θα 
απευθύνεται προς τον Δήμο Πρεσπών. 
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Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε ένα (1) 
μήνα. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Πρεσπών και την 
Τ.Υ.Δ. Κ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λαιμός, 9 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ 
-♦- 

( 21 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3913 

Προκηρύσσει τακτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
με το σύστημα προσφοράς ενιαίου σε ακέραιες εκατοστι¬ 
αίες μονάδες ποσοστού έκπτωσης (αρθ. 6 ΠΔ 609/85) για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡ¬ 
ΓΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Θ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙ¬ 
ΟΥ- ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ- ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ)" σύμφωνα 
με την ταυτάριθμη Διακήρυξη Δημοπρασίας που εγκρί- 
θηκε με την ΔΔ 1090 / 30-4-2002 απόφαση Δ/νσης Δασών 
Ν. Θεσσαλονίκης και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου 
Θεσσαλονίκης. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών: 174.614,81 € 
(χωρίς Φ. Π. Α.). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 
α) του Ν. 1418 /1984 (ΦΕΚ 23 Α / 29-2-84) 
β) των Π.Δ.609 /1985 (ΦΕΚ 223 Α / 31-12-85) 
γ) Π .Δ.472 /1985 (ΦΕΚ 158 Α / 2-10-85) 
δ) του Ν.2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α/31-8-94) 
ε) του ΠΑ. 437 /1981 (ΦΕΚ 120 Α / 5-5-81) 
στ) του Ν. 2940 / 2001 (ΦΕΚ 180 Α/ 6-8-01) 

Ο διαγωνισμός θα γίνειτην 31 η του μηνάς Ιουλίου έτους 
2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, 
ενώπιον της αρμόδιος επιτροπής. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α) Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔ- 
ΔΕ) του Υπουργείου Γεωργίας Δ'τάξεως πτυχίου (άρθ. 16 
-20. Π.Δ. 437/81 ).ή 

β Εξειδικευμένες επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο μη¬ 
τρώο Εργολητπικών επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) για έργα 
πρασίνου, οι οποίες είναι στελεχωμένες με δασολόγο ή 
δασοπόνο Β' ή Γτάξεως πτυχίου, ή 
γ) Εξειδικευμένες επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο μη¬ 
τρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) για υδραυ¬ 
λικά ή οικοδομικά έργα Β’, ή Γ’ τάξεως πτυχίου, ή 
δ) Εξειδικευμένες επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο μη¬ 
τρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) για έργα 
πρασίνου, οι οποίες είναι στελεχωμένες με δασολόγο ή 
δασοπόνο Α2, ή 1ης, ή 2ηςτάξεωςπτυχίου, ή 
ε) Εξειδικευμένες επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο μη¬ 
τρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) για υδραυ¬ 
λικά ή οικοδομικά έργα Α2, ή 1ης, ή 2ης τάξεως πτυχίου, 

ή 

στ) Κοινοπραξίες μεταξύ καλούμενων επιχειρήσεων και 
τάξεων εργοληπτικών πτυχίων του Ν. 2940/01, ή κοινο¬ 
πραξίες μεταξύ καλούμενων επιχειρήσεων και τάξεων ερ¬ 


γοληπτικών πτυχίων των παλαιών βεβαιώσεων εγγραφής 
στο ΜΕΕΠ. ή 

ζ) Αλλοδαποί εργολήπτες και επιχειρήσεις Κράτους μέ¬ 
λους με τις ίδιες ανωτέρω προϋποθέσεις και μεταφρα¬ 
σμένα στην Ελληνική γλώσσα δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση επανάληψης ο διαγωνισμός θα γίνει την 
7η του μηνάς Αυγούστου έτους 2002, ίδια ημέρα και ώρα 
στον ίδιο τόπο. 

Γιατην ανάδειξη της π.μ.π. σύμφωνα με την διαδικασία 
του Ν. 2576 / 98 θο χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές ρ 
των υδραυλικών έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών δηλαδή 
σε τρεις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τρία ευρώ (3.493 
€), και απευθύνεται στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι το Δασαρχείο 
Θεσσαλονίκης. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι Δασαρχείο 
Θεσσαλονίκης. 

Προϊσταμένη Υπηρεσία της έργου είναι η Δ/νση Δασών 
Νομού Θεσσαλονίκης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Τεύ¬ 
χος Δημοπράτησης με το έντυπο της οικονομικής προ¬ 
σφοράς για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, από το Δα¬ 
σαρχείο Θεσσαλονίκης το αργότερο μέχρι την προηγου- 
μένη ημέρα του διαγωνισμού, 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και στα τηλέφωνα 0310 
556280. 0310 545595. 0310 545585.0310 554330 κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 2002 
Ο Δασάρχης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 
Αριθ. πρωτ. 3357 

Το Δασαρχείο Πάρνηθας προκηρύσσει Ανοικτό Δημό¬ 
σιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης, επί των τιμών του Τιμολογίου Δημοπράτησης για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Διάνοιξη αντιπυρικής ζώ¬ 
νης Ντάρδιζα - Κατερίνιζα», προϋπολογισμού 374.081,82 
ευρώ πλέον ΦΠΑ 67.334,73 ευρώ (ήτοι συνολικού 
441.416,55 ευρώ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/84, του Ν. 2229/94 και των εκτελεστικών Π.Δ/των, 
του Ν. 2576/98 του Ν. 2940/01 και του Π.Δ. 437/81. 

1. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την 7.8.2002, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11 π.μ. (ώρα λήξης) στο Δασαρχείο Πάρ¬ 
νηθας (Δασικό φυτώριο Αμυγδαλέζας, Αχαρνές) και ενώ¬ 
πιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας στην οποία 
κατατίθενται οι προσφορές (επί εντύπου της Υπηρεσίας). 

Σε περίπτωση που θα αποβεί άγονος θα επαναληφθεί 
στις 14.8.2002 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και χρόνο. 

2. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α. Κοινοπραξίες μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων 
για έργα Οδοποιίας (εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχίο 
Β’ Τάξης πριν την κατάταξη με τον Ν. 2940/01 η Α2 τάξη 
σύμφωνα με την κατάταξη του Ν. 2940/01) και εργολητπι- 
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κών επιχειρήσεων για έργα Πρασίνου που είναι στελεχω¬ 
μένες με Δασολόγους η Τεχνολόγους Δασοπονίας (εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχίο Β' τάξης πριν την κατά¬ 
ταξη με το Ν. 2940/01 η Α2τάξη σύμφωνα με την κατάτα¬ 
ξη του Ν. 2940/01). 

β. Δασολόγοι - Τεχνολόγοι Δασοπονίας, κάτοχοι πτυχί¬ 
ου (ΕΔΔΕ) Δ'τάξεως. 

3. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν τις 
προσφορές και αντίγραφα των οποίων θα υποβληθούν 
στην επιτροπή, είναι: 

Α. Πρωτότυπη βεβαίωση εγραφής και κατάταξης στο 
ΜΕΕΠ. 

Β. Συμβολαιογραφικό έγγραφο για την σύσταση και εκ¬ 
προσώπηση Κοινοπραξιών. 

Γ. Αποδεικτικό εξόφλησης των υποχρεώσεων προς 
ασφαλιστικά ταμεία, Συλλόγους ΤΕΕ, ή ΓΕΩΤΕΕ κλπ. 

Δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση 
των όρωντης διακήρυξης τους οποίους δέχεται ανεπιφύ¬ 
λακτα. 

Ε. Βεβαίωση για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 
και φορολογική ενημερότητα. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλε¬ 
στο μέρος εργολαβικών συμβάσεων. 

Ζ. Βεβαιώσεις καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης ερ¬ 
γολαβιών, καθώς και βεβαιώσεις περί του ανεκτέλεστου 
των εργασιών των εργολαβιών. 

Η. Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης μηχανημάτων 
Έργων ή μη κατοχής μηχανημάτων Έργων και υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι η 
εργοληπτική επιχείρηση θα προσκομίσει στην επιβλέπου- 
σα Υπηρεσία αντίγραφο καταβολής τελών για κάθε μηχά¬ 
νημα που θα χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια κατασκευ¬ 
ής του έργου. 

Θ. Εγγυητική επιστολή ύψους 7.483,49 ευρώ που θα εκ- 
δοθεί από Τράπεζα, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ. 

4. Προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου διακόσιες (200) 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

5. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το Δασαρ¬ 
χείο Πάρνηθας (αρμόδιος Γ. Ζαρείφης τηλ. 2440003-4) 
τις εργάσιμες ημέρες, από 10.00 έως 13.00 ενώ τα τεύχη 
δημοπράτησης και το έντυπο προσφοράς θα διατίθεται 
έως την 2.8.2002 στα γραφεία του Δασαρχείου Πάρνη¬ 
θας. 

Αχαρνές, 8 Ιουλίου 2002 
Ο Δασάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ 
-♦- 

(23) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. πρωτ. 2975 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομ/κής Αυτ/σης Ν. Λακω¬ 
νίας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και το Ν. 
2229/94 όπως έχει συμπληρωθεί μέχρι σήμερα το Π.Δ. 
609/85 «περί κατασκευής Δημ. Έργων» όπως έχει συ¬ 
μπληρωθεί μέχρι σήμερα το άρθρο 13 του Ν. 2338/95, το 
Π.Δ. 286/94, το Ν. 2372/96, το Π.Δ. 368/94, το Π.Δ.402/96 
το Π.Δ. 210/97, το Π.Δ. 285/97, το Ν. 2576/98 και τη σχετι¬ 
κή Υπουργική απόφαση Δ17α/08/16/ΦΝ402/10.2.98 όπως 


συμπληρώθηκε με την Δ17α/08/16/ΦΝ402/12.8.98 από¬ 
φαση ΥΠΕΧΩΔΕ, την Δ17α/10/83/ΦΝ357/13.9.96 απόφα¬ 
ση ΥΠΕΧΩΔΕ, την ΕΔ2α/01/ΦΝ2941/18.3.85 απόφαση 
ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως έχει τροποποιηθεί με την Δ17α/03/74/ 
ΦΝ312/16.2.94, το Ν. 2362/95, το Ν. 3200/55, το Ν. 
2218/94 και 2240/94, το Π.Δ. 93/93, το Π.Δ. 186/96, το 
28/8.8.2000 πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Α 
Λακωνίας την εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ 50/95, την εγκύκλιο 
ΥΠΕΧΩΔΕ 11/95, Ν. 2940/2001 ανακοινώνει ότι στις 31 
του μηνάς Ιουλίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) εκτίθεται σε δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (ΑΡ. 6 Π.Δ. (609/85) 

«ΔΡΟΜΟΣ ΛΑΧΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 66.000 ΕΥΡΩ μαζί με ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίενι στα γραφεία της Νομ/κης 
Αυτ/σης Λακωνίας ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΟΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΜΑ¬ 
ΛΙΑΣ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ. 

Δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ ανάλογης δυναμικότητας 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ όπως και κάτοχοι παλαιών πτυχίων 
που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγο¬ 
ρίες καιτάξειςτου ΜΕΕΠ μετηνπαρ. 4του άρθρου 16του 
Ν. 1418/84 όπως συ μπλη ρώθη κε με τον Ν. 2229/94, το Ν. 
2940/01. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επίτου Προϋπολογισμού της 
Μελέτης. 

Φορέας του έργου είναι η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗ¬ 
ΡΕΣΙΩΝ Ν. Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ στο όνομα της οποίας πρέπει να 
εκδοθεί η ως άνω εγγυητική επιστολή. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπη ρεσιώ ν Νομού Λακωνίας κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και μέχριτης προηγούμενης ημέραςτης 
δημοπρασίας. 

Σπάρτη, 9 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Νομ/κής Επιτροπής 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 
-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ.:1275 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ - 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: 

Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές, προς ανάδειξη αναδόχου για την 
εκτέλεση του έργου «Αθλητικές Εγκαταστάσεις» Κοινό¬ 
τητας Κυριακίου προϋπολογισμού δαπάνης 1.030.000,00 
€ (εκτός ΦΠΑ) και με ΦΠΑ 18% (1.215.400,00 €) σύμφωνα 
με την αριθ. 102/02 μελέτη της ΤΥΔΚ Βοιωτίας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Κοινοτικό Κατάστημα Κυ- 
ριακίου την 24/07/2002 ημέρα Τετάρτη ιαιιώρα 11:00 π,μ. 
(λήξη επίδοσης προσφορών), από την επιτροπή διαγωνι¬ 
σμού. 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 609/85 σε συνδυασμό με 
το άρθρο 9του ίδιου Δ/τος» με τους περιορισμούς του άρ¬ 
θρου αυτού, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως 
αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 
2229/94,τον Ν.2576/98 &τον Ν. 2940/01 και τις σχετικές 
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υπουργικές αποφάσεις Δ17α/08/Φ.Ν. 402/98 και 
17α/10/65 Φ.Ν. 402/98 σχετικά με διαδικασία ανάδειξης 
αναδόχου κατασκευής δημόσιων έργων καθώς και το 
Π.Δ. 218/99 που τροποποιεί το Π.Δ. 609/85 και λοιπών 
υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων που ήθελαν ισχύ- 
σει κατά την ημερομηνία δημοπράτησηςτου έργου. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

• Κοινοπραξίες Ελληνικών Εργοληπτικών Επιχειρήσε¬ 
ων (ατομικών ή εταιρικών) εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ, 
στην Δ1 τάξη της κατηγορίας των οικοδομικών και στη Γ 
και άνω τάξη της κατηγορίας των ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων και οι αντίστοιχες τάξεις σύμφωνα με τον Ν. 
2940/01 ήτοι: Κ/Ξ Β και άνω τάξης της κατηγορίας των οι¬ 
κοδομικών και της Α και άνω τάξης της κατηγορίας Η/Μ. 

• Κοινοπραξίες Ελληνικών Εργοληπτικών Επιχειρήσε¬ 
ων (ατομικών ή εταιρικών) εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ, 
στηνΔΙ τάξη της κατηγορίας των οικοδομικών και δύο (2) 
Επιχειρήσεων στην Β τάξη της κατηγορίας την ηλεκτρο- 
μηχανολογικών έργων και οι αντίστοιχες τάξεις σύμφωνα 
με τον Ν. 2940/01 ήτοι: Κ/Ξ Β και άνω τάξη της κατηγορίας 
των οικοδομικών και (2) Α2 της κατηγορίας Η/Μ. 

• Κοινοπραξίες Ελληνικών Εργοληπτικών Επιχειρήσε¬ 
ων (ατομικών ή εταιρικών) εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ, 
στην Δ και άνω τάξη της κατηγορίας των οικοδομικών και 
δύο (2) Επιχειρήσεων στην Β τάξη της κατηγορίας την ηλε- 
κτρομηχανολογικών έργων και οι αντίστοιχες τάξεις σύμ¬ 
φωνα με τον Ν. 2940/01 ήτοι: Κ/Ξ Β και άνω τάξη της κατη¬ 
γορίας των οικοδομικών και (2) Α2της κατηγορίας Η/Μ. 

• Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ, στην Δ και άνω τάξη της κατηγορίας των 
οικοδομικών και συγχρόνους στην Γ και άνω τάξη της κα¬ 
τηγορίας την ηλεκτρομηχανολογικών έργων και οι αντί¬ 
στοιχες τάξεις σύμφωνα με τον Ν. 2940/01 ήτοι: Κ/Ξ Β και 
άνω τάξη της κατηγορίας των οικοδομικών και Α και άνω 
τάξη της κατηγορίας Η/Μ. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 2% ήτοι σε 
20.600,00 €. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης στις εφημερί¬ 
δες βαρύνουντονανάδοχοτου έργου. 

Τα συμβατικά τεύχη βρίσκονται στη διάθεση των ενδια¬ 
φερομένων στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Βοιωτίας και κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 02610- 
28484, πληντης ημέρας της δημοπρασίας. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Γ ραφείο 
της Κοινότητας και της ΤΥΔΚ Ν. Βοιωτίας κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 02670-51204 & 
02610-28484, αντίστοιχα. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΛΑΖΑΡΟΥ 

-Φ- 

(25) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΙΓΚΟΥ 
Αριθ. Πρωτ.: 233 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παπίγκου Νομού Ιωαννί- 
νων, προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσο¬ 
στού έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1484/84 
των εκτελεστικών διαταγμάτων και τους όρους της 
271/2002 εγκεκριμένης μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ιωαννίνων, 


για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: 

«Δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων» (ΕΠΤΑ 
35%). 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 205.000 €. 

Αξία Εργασιών: 173.728,81. 

ΦΠΑ 18%: 31.271,39. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 7 του μήνα Αυγούστου του 
έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στο Κοινοτικό γραφείο της Κοινότη¬ 
τας Παπίγκου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχ/σεις, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Β'τάξεως και άνω, 
για έργα οδοποιίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται στο 
ποσό των 3.475 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 2% του προϋπολ. 
των δημοπρατούμενων εργασιών απευθυνόμενη στην 
Κοινότητα Παπίγκου Νομού Ιωαννίνων. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Τ.Υ.Δ.Κ. 
Ιωαννίνων και από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Λεωνίδα 
Τσουμάνη (Τηλ. 0651075484). 

Πάπιγκο, 8 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
(Υπογραφή) 

-Φ- 

(26) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΙΓΚΟΥ 
Αριθ. Πρωτ.: 232 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παπίγκου Νομού Ιωαννί¬ 
νων, προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσο¬ 
στού έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1484/84 
των εκτελεστικών διαταγμάτων και τους όρους της 
203/2002 εγκεκριμένης μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ιωαννίνων, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: 

«Κατασκευή Γηπέδου Μίνι Ποδοσφαίρου 5X5 στη θέση 
«ΠΑΝΑΓΙΑ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ 2004). 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 75,700 €. 

Αξία Εργασιών: 64.152,54. 

ΦΠΑ 18%: 11.547,46 ΕΥΡΩ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 31 του μήνα Ιουλίου του 
έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στο Κοινοτικό Γ ραφείο της Κοινότη¬ 
τας Παπίγκου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ α' τάξεως και 
άνω, για έργα οδοποιίας- Α' τάξεως και άνω για έργα Ηλε- 
τρομηχανολογικά και Α'τάξεως και άνω για έργα πρασίνων. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται στο 
ποσό των 1.284 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 2% του προϋπολ. 
των δημοπρατούμενων εργασιών απευθυνόμενη στην 
Κοινότητα Παπίγκου Νομού Ιωαννίνων. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Τ.Υ.Δ.Κ. 
Ιωαννίνων και από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Λεωνίδα 
Τσουμάνη (Τηλ. 0651075484). 

Πάπιγκο, 8 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
(Υπογραφή) 
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(27) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ 
Αριθ. Πρωτ.: 1042 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ΚΟΥΒΑΡΑ 

1. Προκηρύσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙ¬ 
ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με ανοικτή διαδικασία και κατά 
το σύστημα της ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου και 
με βάση το τιμολόγιο της μελέτης. Ο συνολικός τροϋπο- 
λογισμός με το Φ.Π.Α. 435.420 Ευρώ. Ο προϋπολογισμός 
δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι 
369.000 Ευρώ εκ των οποίων τα 48.031,25 ευρώ είναι 
απρόβλεπτα ή με υπάρχουσα πίστωση (234.776) ευρώ. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 31η του μηνός Ιουλίου 
2002 ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης παραλαβής των 
προσφορών στις 11.00 π. μ. στα γραφεία της Κοινότητας 
ΚΟΥΒΑΡΑ 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την 30/7/2002. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Γ τάξεως και άνω για έρ¬ 
γα κατηγορίας Οδοποιία. 

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου κα¬ 
θορίζεται ο χρόνος των 180 ημερών. 

6. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζε¬ 
ται σε 7.380 Ευρώ (2% επίτου δημοπρατούμενου ποσού), 
πρέπει να απευθυνθεί προς την ΚΟΙΝ. ΚΟΥΒΑΡΑ και να 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συ- 
νταγμένη σύμφωνα με τοντύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 90 ημερολο¬ 
γιακών ημερών. 

Κουβαράς, 9 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ 
-♦- 

(28) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ 

Αριθ. Πρωτ.: 1040 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ΚΟΥΒΑΡΑ Αττικής: 

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης την συμφερότερη προσφορά σε ΕΥΡΩ, για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ¬ 
ΦΟΡΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ, προϋπολογισμού 91.000 ΕΥΡΩ πλέον 
Φ.Π.Α. 16.920 ΕΥΡΩ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Κοινότητας 
Κουβαράς οδός Ρ. Φερραίου 31 - Κουβαράς, σης 22 Ιου¬ 
λίου 2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα παραλαβής προσφο¬ 
ρών 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται: 

Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές. 


Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά. 

Συνεταιρισμοί. 

Ενώσεις, προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

Όσα συμμετέχουν οφείλουν να αποδεικνύουν στην 
υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια, την φερεγγυότη- 
τα καιτης επαγγελματική αξιοπιστία την χρηματοπιστωτι¬ 
κή και οικονομική κατάσταση και τις τεχνικές τους δυνα¬ 
τότητες. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 5% 
επί της ενδεικτικής προϋπολογισθείσας αξίας δηλ. 4.700 
ΕΥΡΩ. 

Κουβαράς, 9 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ 
-♦- 

(29) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ 

Αριθ. Πρωτ.: 1043 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ΚΟΥΒΑΡΑ, 

Προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ανοι¬ 
κτή δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΜΠΛΗ¬ 
ΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ» με 
ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου (άρθρο 9 
του Π.Δ. 609/85). 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξειςτις του 
Ν. 1418/84 περί «Δημοσίων έργων και ρυθμίσεων συνα¬ 
φών θεμάτων όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.2229/91 
του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 323/89 του Ν. 
2576/98 και του Π.Δ. 2372/96. Π.Δ. 334/2000, του 
Ν.2940/01 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των» ως και το άρθρο 8 του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων» ως ισχύουν μετά τους Ν. 2229/94 τροπο¬ 
ποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατά¬ 
ξεις (ΦΕΚΑ 133/31.8.94), Ν. 2338/95 και Ν.2372/96 (ΦΕΚ 
Α 29/28-2-96) και Ν. 2576/98 (ΦΕΚ25Α/9-2-98). 

Η προϋπολογισμένη δαπάνη του έργου είναι (276.000) 
Ευρώ χωρίς την δαπάνη του ΦΠΑ (49.680) Ευρώ η οποία 
θα καταβληθεί επί πλέον και με υπάρχουσα πίστωση 
(234.776) Ευρώ. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 7/8/2002 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 
και ώρα 11 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της ΚΟΙΝ. ΚΟΥΒΑΡΑ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ τάξης 1ης και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η ΚΟΙΝ. ΚΟΥΒΑΡΑ 
προς την οποία θα απευθύνεται η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής στη Δημοπρασία. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% της δαπάνης 
που προϋπολογίσθηκε κατά την μελέτη του έργου δηλα¬ 
δή (5.520) Ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισό¬ 
ποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο 
που ισχύει στο Δημόσιο. 
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Οι παραπάνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθε¬ 
σμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 90 ημερών. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη ΚΟΙΝ. 
ΚΟΥΒΑΡΑ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κουβαράς, 9 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ 
-Φ- 

(30) 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ 

Αριθ. Πρωτ.: 727 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κρανέας-Πρέβεζας, δια¬ 
κηρύττει ότι: 

Στις 31 Ιουλίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. λή¬ 
ξη παραλαβής προσφορών θα γίνει στο Κοινοτικό Κατά¬ 
στημα Κρανέας δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός 
(ανοικτή διροπρασία) με το σύστημα προσφοράς ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης για την ανάδειξη μειοδότη κατα¬ 
σκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙ¬ 
ΡΟΥ» προϋπολογισμού 61.360 Ευρώ υπάρχουσα πίστω¬ 
ση 58.694 Ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το ΕΠΤΑ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Τεχνικές επιχειρήσεις 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α’ τάξεως και άνω για έργα Οικο¬ 
δομικά. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.040 
Ευρώ και παρέχονται κατά υπό του Νόμου οριζόμενα. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη για 
οποιαδήπστε άλλη αιτία θα επαναληφθεί την επόμενη 
εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. 

Πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι 
στο γραφείο της Κοινότητας και στα γραφεία της Τ.Υ.Δ. Κ. 
Ν. Πρέβεζας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κρανέα, 8 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 

-Φ- 

(31) 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ 

Αριθ. Πρωτ.: 728 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κρανέας-Πρέβεζας διακη¬ 
ρύττει ότι: 

Στις 31 Ιουλίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. λή¬ 
ξη παραλαβής προσφορών θα γίνει στο Κοινοτικό Κατά¬ 
στημα Κρανέας δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός 
(ανοικτή δημοπρασία) με το σύστημα προσφοράς ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης για την ανάδειξη του μειοδότη κα¬ 
τασκευής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓ¬ 
ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΥΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (Α' Φάση, β' εργολα¬ 
βία) προϋπολογισμού 20.752,70 Ευρώ εγκεκριμένη πί¬ 
στωση 22.934,55 Ευρώ με το Φ.ΠΑ.. 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το ΕΠΤΑ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Τεχνικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α’ τάξεως 
και άνω για έργα Υδραυλικά. 


Γίνονται επίσης δεκτές επιχειρήσεις γραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
6 του Π.Δ. 472/85 καιτο άρθρο 60 του Π.Δ. 609/85 και 
εμπειροτέχνες γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα για 
την κατηγορία Υδραυλικών. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 352 Ευ¬ 
ρώ και παρέχεται κατά υπό του Νόμου οριζόμενα. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία θα επαναληφθεί την επόμενη 
εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. 

Πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι 
στο γραφείο της Κοινότητας και στα γραφεία της Τ. Υ.Δ. Κ. 
Ν. Πρέβεζας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κρανέα, 8 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 

-Φ- 

(32) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

Αριθ. Πρωτ.: 5204 

1. Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης διακηρύττει ότι εκτίθεται 
σε ανοικτή δημοπρασία, με το σύστημα προσφοράς με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών (άρ¬ 
θρο 7 του Π.Δ. 609/1985), η κατασκευή του έργου: «Συ¬ 
ντήρηση επισκευή οδικού δικτύου οικισμών Μεγαλόπο¬ 
λης» σύμφωνα με το Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν.2229/94, το Ν. 2576/98 καιτο Ν. 2940/01 καιτωνεκτε- 
λεστικώντους Π.Δ. και Υπουργικών Αποφάσεων. 

2. Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία 
του Ν. 2576/98 και της Υπουργικής Απόφασης 
Δ/17α/10/65 ΦΝ/402/98 του ΥΠΕΧΩΔΕ στην οποία ορίζε¬ 
ται (άρθρο 1) η κατηγορία Α’ ΟΔΟΠΟΙΙΑ στην οποία 
εντάσσεται το δημοπρατούμενο έργο. 

3. Προϋπολογισμός μελέτης (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) 700.000 Ευρώ. 

4. Δημοπρατούμενες εργασίες 585.600 Ευρώ. 

5. Εγκεκριμένη πίστωση τρέχοντος έτους 586.940,57 
Ευρώ 

6. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Με¬ 
γαλόπολης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την τριακο- 
ατή πρώτη (31η) του μήνα Ιουλίου ημέρα Τετάρτη του 
έτους 2002. 

Ώρα έναρξης αποδοχής προσφοράς η 10.00 π.μ. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφοράς η 11.00 π.μ. 

7. Στη δημοπρασία γίνονται δεχτές: 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις Γ’ τάξεως και άνω εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα οδοποιίας. 

8. α) Εγγύηση συμμετοχής Ευρώ 11.712 (2%) εγγυητι¬ 
κή επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας Ταμείου Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων ή ΤΣΜΕΔΕ. 

β) Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέ¬ 
λεστων τμημάτων των εργολαβιών σύμφωνα με την παρ. 
45 του άρθρου 4 του Ν. 2940/01. 

γ) Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. για όλα τα 
μηχανήματα και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην 
οποία να αναγράφεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να προσκομίσει στην επίβλεψη αντίγραφο βεβαίωσης κα- 
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ταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. για κάθε μηχάνημα πού θα 
χρησιμοποιήσει (Αρ. Πρωτ. Δ' ΕΞ 4022/7-5-91 Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) 

9. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Μεγαλόπολης στο 
όνομα του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστο- 
λή. 

10. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα Γραφεία 
του Δήμου Μεγαλόπολης και στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. 
Νομού Αρκαδίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μεγαλόπολη, 9 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ 
-♦- 

(33) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 8337 

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος Φιλίππων προσκαλεί 
τους ενδιαφερομένους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
Π.Δ. 609/85 και συγκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε 
ακέραιες μονάδες, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών, επί 
των τιμών του τιμολογίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του Ν. 2576/98 και του Ν. 2940/2001 και της εγκυκλίου 22 
Α.Π. Δ17α/03/45/ΦΝ 430/30.8.2001 όπως καθορίζονται με 
τις σχετικές αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: Ηλεκτροφωτι- 
σμός δρόμου Φιλίππων - Κρυονερίου του Δήμου Φιλίπ¬ 
πων, με προϋπολογισμό κατά την μελέτη της υπηρεσίας: 
26.805,08 Ευρώ, χωρίςτο Φ.Π.Α. και την Αναθεώρηση και 
ποσού: 31.630,00 Ευρώ μεΦΠΑ και Αναθεώρηση. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις: ΣΑΤΑ 2001. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου διέπεται από 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του ΠΔ 609/85, του Π.Δ. 
171/87 και του Ν. 2940/2001, όπως τροποποιήθηκαν, συ¬ 
μπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Φιλίπ¬ 
πων στις Κρηνίδες και στο Δημαρχείο την 31.7.2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαπές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων, γραμμένες στα ΜΕΕΠ Τάξης Α1 και άνω για έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΑ. 

Γίνονται επίσης δεκτοί και οι εγγεγραμμένοι στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα κατασκευαστές δημόσιων έργων, που 
έχουν το δικαίωμα κατασκευής έργων του αντίστοιχου 
προϋπολογισμού και της αντίστοιχης παραπάνω κατηγο¬ 
ρίας, και σύμφωνα με τις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 4 
του Ν. 2229/94 εργοληπτικές επιχειρήσεις Κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατασκευαστικές επιχειρή¬ 
σεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της χώρας και έχουσες εκπληρώσει τις νό¬ 
μιμες υποχρεώσεις τους. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο¬ 
σοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του προϋπολο¬ 
γισμού του έργου, ήτοι στο ποσό 514 Ευρώ, και θα απευ¬ 
θύνεται προς τον Δήμο Φιλίππων. 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τα 
τεύχη της υπ’ αριθμ. 109/2001 Μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Κα¬ 
βάλας και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφο¬ 
ράς από τα γραφεία της υπηρεσίας ΤΥΔΚ Ν. Καβάλας, 
στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Καβάλα, 9 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(34) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

1. Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Καλαμαριάς, Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Μεταμορφώσεως 9 και Αργυ¬ 
ρουπόλεως (5ος όροφος), 551.32, Καλαμαριά, τηλ. 
+30310-493.323, ίαχ +30310-480.580. 

2. α. Τόπος εκτέλεσης εργασιών : Καλαμαριά, Θεσσα¬ 
λονίκης. 

β. Αντικείμενο Παραχώρησης: Διεθνής Δημόσιος Δια¬ 
γωνισμός μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων ή ομίλων 
επιχειρήσεων, για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση και Παρα¬ 
χώρηση της Εκμετάλλευσης δύο Υπόγειων Σταθμών Αυ¬ 
τοκινήτων στις θέσεις: α) Αύλειος χώρος Δημαρχείου- 
Πλατεία και β) Μουρουζηδών - Σαμαρά». Στο αντικείμενο 
του έργου, το οποίο με λεπτομέρεια περιγράφεται στην 
αναλυτική Διακήρυξη, περιλαμβάνεται και η διαμόρφω- 
ση-κατασκευή των ισογείων επιφανειών πάνω από τους 
δύο Σταθμούς Αυτοκινήτων. Ο Διαγωνισμός θα γίνει μετο 
σύστημα Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση και Πα¬ 
ραχώρηση Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Οδηγία 
93/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
97/52/ΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 
του Ν. 1418/84 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94, 
το άρθρο 13 του Ν. 2338/95 και τον Ν. 2372/96), των άρ¬ 
θρων 10 και 13του Π.Δ. 609/85 (όπωςτροποποιήθηκε με 
το Π.Δ. 286/94, το Π.Δ. 368/94, το Π.Δ. 402/96, το Π.Δ. 
210/98, το Π.Δ. 218/99 και τον Ν. 2940/01), του άρθρου 9 
του Ν. 2052/92, του Π.Δ. 334/2000, του Π.Δ. 171/87, του 
Π.Δ. 410/95 και τον Ν. 2576/98 και σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας και των λοιπών Τευχών Δημοπρά- 
τησης και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία. 

Προϋπολογισμός Έργου: 6.350.000 ΕΥΡΩ (χωρίς 
ΦΠΑ), έκτων οποίων 5.000.000 ΕΥΡΩ αφορούν σε οικο¬ 
δομικές εργασίες και 1.350.000 ΕΥΡΩ σε Η/Μ εργασίες. 

3. α. Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής 
υποψηφιοτήτων: Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2002, ώρα 
11 . 00 . 

β. Τόπος παραλαβής και αποστολής των Προσφορών : 
Η Αίθουσα Συνεδριάσεωντου Δημοτικού Συμβουλίου Κα¬ 
λαμαριάς, στο ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου, οδός 
Καραμαούνα 1 - Πλατεία Σκρα, 551.32, Καλαμαριά. 

γ. Γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Παρα¬ 
χώρησης: Η Ελληνική. Οι εξουσιοδοτήσεις, Καταστατικά, 
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα θα υποβλη¬ 
θούν από τις Αλλοδαπές εταιρείες στο ξενόγλωσσο κεί- 
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μενο, με θεώρηση ότι οι υπογραφές ή τα αντίγραφα είναι 
γνήσια, αλλά θα συνοδεύονται απαραίτητα από επίσημη 
μετάφραση στα Ελληνικά. 

4. Προσωπική κατάσταση και όροι τεχνικού και οικονο¬ 
μικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι: 

ί. Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Εργολη¬ 
πτικές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων, που θα πληρούν τα κριτήρια της παρ. (α), ή 
Ομιλοι Επιχειρήσεων με σύμπραξη των ανωτέρω Εργο¬ 
ληπτικών Επιχειρήσεων με Επιχειρήσεις της παρ. (γ) εί- 
τε/και (δ). Οι ανωτέρω Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κοι¬ 
νοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή Ομιλοι Επιχει¬ 
ρήσεων θα συμπράξουν για τη μελέτη του έργου 
υποχρεωτικά με Μελετητές ή Γ ραφεία Μελετών της παρ. 
(β), ως ακολούθως: 

α. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις από χώρες - μέλη της ΕΕ, 
του ΕΟΧ, χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδε¬ 
σης ή άλλες διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ, καθώς και από 
χώρες που έχουν συμβληθεί στη συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

α.1.1 Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
ΜΕΕΠ παλαιός διαβάθμισης για: α) Οικοδομικά Έργα Στ' 
ή Ζ' τάξης, καθώς και Η' τάξης εντός Νομού και σε 2 γει¬ 
τονικούς Νομούς και β) Η/Μ έργα Ε'ή Στ'τάξης, καθώς και 
Ζ'τάξης εντός Νομού και σε 2 γειτονικούς Νομούς, καθώς 
και αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων Δ'τάξης. 

α.1.2 Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
ΜΕΕΠ νέας διαβάθμισης για: α) Οικοδομικά Έργα τέταρ¬ 
της ή πέμπτης ή έκτης τάξης με έδρα τον Ν. Θεσσαλονί¬ 
κης, καθώς και αν έχει δηλωθεί στο ΜΕΕΠ ως 2ος, ο Ν. 
Θεσσαλονίκης και β) Η/Μ έργα τρίτης ή τέταρτης τάξης, 
καθώς Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων δεύτε¬ 
ρης τάξης. 

α.2. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί με 
τη νομοθεσία του κράτους - μέλους και έχουν στο εσωτε¬ 
ρικό του ΕΟΧ ή σε χώρες που έχουν υπογράψει συμφω¬ 
νίες σύνδεσης ή άλλες διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ, ή 
σε χώρες που έχουν συμβληθεί στη συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεωντου ΠΟΕ: 

-την κεντρική τους Διοίκηση 
-την κύρια εγκατάστασή τους ή 
-την καταστατική τους Έδρα και η δραστηριότητάτους 
παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονο¬ 
μία ενός κράτους - μέλους, χωρίς όμως ο δεσμός αυτός 
να εξαρτάται από την ιθαγένεια ιδίως των εταίρων ή των 
μετόχων της Εταιρείας ή των μελών των οργάνων διοίκη¬ 
σης, διαχείρισης ή εποπτείαςτης Εταιρείας, και είναι εγ¬ 
γεγραμμένες στους επίσημους καταλόγους αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών των χωρών τους για αντίστοιχη κα¬ 
τηγορία έργων και δυναμικότητα, όπως απαιτούνται από 
τις επιχειρήσεις ΜΕΕΠ για το υπόψη Έργο. 

α.3. Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35 του Π.Δ. 609/85, 
όπως ισχύει σήμερα), των δύο παραπάνω περιπτώσεων, 
σε οποιονδήποτε συνδυασμό, με τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 4, παρ. 14του Ν. 2229/94 και του άρθρου 4, παρ. 1 
του Π.Δ. 368/94, όσον αφορά στην «καθαρή θέση», το 
Π.Δ. 285/97 και τον Ν. 2576/98 κ.λ.π. 

β. Ελληνικά ή αλλοδαπά γραφεία μελετών εγγεγραμμέ¬ 
να στο Μητρώων Μελετητών της ΓΕΜ κατόχων πτυχίων 
για τα Ελληνικά γραφεία. 


β.1. Τα Ελληνικά Μελετητικά γραφεία θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελετητώντης ΓΕΜ και να εί¬ 
ναι κάτοχοι Μελετητικών Πτυχίων των παρακάτω κατηγο¬ 
ριών και τάξεων: 

1. Δ' ή Ε' τάξης για την κατηγορία Αρχιτεκτονικών Μελε¬ 
τών Κτιριακών Έργων (κατηγορία 6) (Αμοιβή Αρχιτεκτονι¬ 
κής Μελέτης = 201.900 €). 

2. Δ' ή Ε' τάξης για την κατηγορία Στατικών Μελετών 
(κατηγορία 8) (Αμοιβή Στατικής Μελέτης = 126.800 €) 

3. Γ ή Δ' ή Ε' τάξης για την κατηγορία Μελετών Μηχα¬ 
νολογικών - Ηλεκτρολογικών - Ηλεκτρονικών (κατηγορία 
9) (Αμοιβή Η/Μ Μελέτης = 71.100 €) 

4. Γ' τάξης για την κατηγορία Ειδικών Αρχιτεκτονικών 
Μελετών (κατηγορία 7) (Αμοιβή Ειδικής Αρχιτεκτονικής 
Μελέτης = 24.800 €). 

5. Α'τάξης για την κατηγορία Μελετών Συγκοινωνιακών 
Εργων (κατηγορία 10) (Αμοιβή Κυκλοφοριακής Μελέτης, 
κατ’ αποκοπήν = 8.500 €). 

Επίσης, απαιτείται αποδεδειγμένα συνεργασία με Συ- 
γκοινωνιολόγο. 

β.2. Μελετητικά γραφεία υπηκόων κρατών-μελών της 
ΕΕ ή του ΕΟΧ ή χωρών που έχουν υπογράψει συμφωνίες 
σύνδεσης ή άλλες διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ, ή χω¬ 
ρών που έχουν συμβληθεί στη συμφωνία Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων του ΠΟΕ ή Κοινοπραξίες αυτών. Τα μελετητικά 
αυτά γραφεία θα πρέπει να είναι εγκαταστημένα στην ΕΕ 
ή στον ΕΟΧ ή σε Κράτη που έχουν συμβληθεί στη συμφω¬ 
νία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 
του κράτους-μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή στα ανωτέρω 
κράτη και να έχουν την κεντρική τους Διοίκηση ή το κύριο 
γραφείο τους ή την έδρατους στο εσωτερικό της ΕΕ ή του 
ΕΟΧ ή στα ανωτέρω κράτη και η δραστηριότητά τους να 
παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονο¬ 
μία του κράτους - μέλους. 

Τα ως άνω Γ ραφεία Μελετητών θα πρέπει να είναι εγγε¬ 
γραμμένα στα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα του άρ¬ 
θρου 30 της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, όπως συμπληρώθηκε 
από τις πράξεις προσχώρησης των χωρών Αυστρίας, 
κ.λ.π. και τη συμφωνία του ΕΟΧ, η δε εγγραφή τους στα 
σχετικά μητρώα θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρ¬ 
μόδιου κρατικού οργάνου ή του αρμόδιου επαγγελματι¬ 
κού φορέα. 

Τα Γ ραφεία Μελετών θα πρέπει να έχουν δυναμικό, ανά 
κατηγορία Μελέτης, αντίστοιχο με αυτό που απαιτείται 
για τα Ελληνικά Γ ραφεία Μελετών, όπως προκύπτει βάσει 
του Ν. 716/77 και των εκτελεστικών του Προεδρικών Δια¬ 
ταγμάτων, όπως αυτά ισχύουν σήμερα. Συγκεκριμένα: 

1. Τουλάχιστον ένας μελετητής με 12ετή εμπειρία, ένας 
με δετή και δύο με 4ετή (για την αντιστοιχία του πτυχίου 
Δ'τάξης) ή τουλάχιστον δύο μελετητές με 12ετή εμπειρία, 
ένας με δετή και δύο με 4ετή (για την αντιστοιχία του πτυ¬ 
χίου Ε'τάξης) για την κατηγορία Αρχιτεκτονικών Μελετών 
Κτιριακών Έργων (κατηγορία 6). 

2. Τουλάχιστον ένας μελετητής με 12ετή εμπειρία, ένας 
με δετή και δύο με 4ετή (για την αντιστοιχία του πτυχίου 
Δ'τάξης) ή τουλάχιστον δύο μελετητές με 12ετή εμπειρία, 
ένας με δετή και δύο με 4ετή (για την αντιστοιχία του πτυ¬ 
χίου Ε' τάξης) για την κατηγορία Στατικών Μελετών (κα¬ 
τηγορία 8). 

3. Τουλάχιστον ένας μελετητής με 12ετή εμπειρία (για 
την αντιστοιχία του πτυχίου Γ τάξης), ή τουλάχιστον ένας 
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μελετητής με 12ετή εμπειρία, ένας με 8ετή και δύο με 
4ετή (για την αντιστοιχία του πτυχίου Δ'τάξης) ή τουλάχι¬ 
στον δύο μελετητές με 12ετή εμπειρία, ένας με 8ετή και 
δύο με 4ετή (για την αντιστοιχία του πτυχίου Ε'τάξης) για 
την κατηγορία Μελετών Μηχανολογικών - Ηλεκτρολογι- 
κών - Ηλεκτρονικών (κατηγορία 9). 

4. Τουλάχιστον ένας μελετητής με 12ετή εμπειρία (για 
την αντιστοιχία του πτυχίου Γ' Τάξης) για την κατηγορία 
Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών (κατηγορία 7). 

5. Τουλάχιστον ένας μελετητής με 4ετή εμπειρία (για 
την αντιστοιχία του πτυχίου Α’ Τάξης) για την κατηγορία 
Μελετών Συγκοινωνιακών Εργων (κατηγορία 10). 

γ. Ελληνικούς ή αλλοδαπούς Χρηματοδοτικούς Οργα¬ 
νισμούς, που θα αναλάβουν την κάλυψη της χρηματοδό¬ 
τησης του έργου. 

δ. Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, που έχουν ως 
αντικείμενο την εκμετάλλευση, λειτουργία και συντήρηση 
στεγασμένων Σταθμών Αυτοκινήτων, που λειτουργούν με 
αυτοεξυπηρέτηση και τουλάχιστον 500 θέσεων ανά Σταθ¬ 
μό, που λειτουργεί κατά την τελευταία τριετία. 

ϋ. Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν δικαι- 
ολογητικά για τη συμμετοχή τους, σύμφωνα με την υφι¬ 
στάμενη νομοθεσία και διευκρινιστικές εγκυκλίους, που 
να καλύπτουντα παρακάτω γενικά, τυπικά, τεχνικά και οι¬ 
κονομικά στοιχεία, τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στην 
Αναλυτική Διακήρυξη. 

5. Κριτήρια με βάση τα οποία θα ανατεθεί το έργο : α) 
Τεχνική Αξιολόγηση (Γενικά στοιχεία Διαγωνιζομένων, 
Οριστικές Μελέτες των Σταθμών - Αρχιτεκτονική, Στατι¬ 
κή, Ηλεκτρομηχανολογική, η οργάνωση και μεθόδευση 
του Εργου) και β) Η Οικονομική Προσφορά, που θα υπο¬ 
λογιστεί με βάση το ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσό¬ 
δων των Σταθμών Αυτοκινήτων που θα καταβάλλει ο Ανά- 
δοχος στον Κύριο του Εργου, καθώς καιτονχρόνο που θα 
έχει ο Ανάδοχος την εκμετάλλευση των Σταθμών, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στην Αναλυτική Διακήρυξη. 


6. Ελάχιστο ποσοστό εργασιών που ενδέχεται να ανα¬ 
τεθούν σε τρίτους: Δεν καθορίζεται. 

7. Λοιπές πληροφορίες: 

α. Στον Ανάδοχο θα εκχωρηθεί ολόκληρη η χρηματοδό¬ 
τηση ανά θέση στάθμευσης, που θα ισχύει κατά τον χρό¬ 
νο διενέργειας του Διαγωνισμού ή όποτε εισπραχθεί με 
ευθύνη του, που καταβάλλειτο Ελληνικό Δημόσιο για την 
κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης, με τις προϋπο¬ 
θέσεις του Αναπτυξιακού Νόμου 2601/98. 

β. Κάθε πληροφορία και διευκρίνηση σχετική με τα πα¬ 
ραπάνω θα δίνεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Καλαμαριάς (οδός Μεταμορφώσεως 9 και Αρ¬ 
γυρουπόλεως, τηλ. +30310-493.323, ίαχ + 30310- 
480.580), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα Τεύχη Δη- 
μοπράτησης του Διαγωνισμού θα διατίθενται στους εν¬ 
διαφερομένους μέχρι την Τετάρτη 31.07.2002. 

γ. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα 
καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 
127.000 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Κα¬ 
λαμαριάς και θα εκδοθεί από το ΤΣΜΕΔΕ ή από Τράπεζα 
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτη του ΕΟΧ ή σε Κράτη που 
έχουν συμβληθεί στη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ή σε κράτη που 
έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης ή άλλες διμερείς 
συμφωνίες με την Ε.Ε. 

8. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης: Η περίλη¬ 
ψη της Προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην εφη¬ 
μερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις 2 Ιουλίου 2002. 

9. Η Ημερομηνία παραλαβής της Προκήρυξης απάτην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Καλαμαριά, 8 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 527 9000 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 

(0310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 

(0410) 597449 
(06610) 89 127 / 89 120 

Τ.Κ. 185 31 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 

010 4135 228 
(0610) 638 109 -110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

(0810) 396 223 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(06510) 87215 
(05310) 22 858 

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(02510) 46 888 / 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 θιιγο. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θυΐΌ για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 

Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 



Ευκο 



Ευπο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - τόπι για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 θυΓΟ ανά τεμά¬ 
χιο, ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 θυτο ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙπίθτηβΙ 


Τεύχος 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


θϋΙΌ 

ΘΙΙΓΟ 

θϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

205 

10,25 

176 

8,80 

293 

14,65 

205 

10,25 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


293 

14,65 

147 

7,35 

147 

7,35 

88 

4,40 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


59 

2,95 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


2.054 

102,70 

587 

29,35 

205 

10,25 

88 

4,40 

352 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι. 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

Α', Β' και Δ' 

17,60 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 
συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 θυΓΟ ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα 
του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΙθΓΠθΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

1 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συν¬ 
δρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

" Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από ΟΘ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





































